ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : [1173 (1368) 
(ವಗಾಯುಸಲಾದ ಪಶ್ನೆ) y 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ 

: (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಲಯುತರಾದೆವರು} 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕ : |15-03-2022 (0೨-೦3-2೦೦೧) | 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : | ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳತ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರು 


ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಣರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಅ) | ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 


EN ಭತರ, 
ರಾಜ್ಯದ ಐಹುತೇಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಅಕೆಗಳು (ಬಬಿಎಂ೦ಪಿ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ 
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲ 
ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅಮುಗುಣಪಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟರುವ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಜಲ್ಲಾ: ಕೇಂದಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಯೂ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿಯಾಗದೇ 


ಬಂದಿದೆ. 


ಮಹಾನಗರ ಪಾಆಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಬಾಸದ 
ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದುರಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಅ) | ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿಡೆಯೇ: 
[ರತ ಗುಂಡಿಗಪ ವಾಷನ ಸವಾರರ ತಾವ 
ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ 
ಇ) | ಅಪಘಾತಗಳಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಷೆ ಶಾಶ್ವತ 
ಪರಿಹಾರಗಳೇನು; 
ಕಳೆದೆರಡು ಪರ್ಷಗಳಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ 
ಈ ಮೇಲ್ಟೇತುವೆ, ಸೇತುವೆ : ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ 


ಪಾಸ್‌ಗಳಗೆ ವ್ಯಯುಸಲಾದೆ ಹಣವೆಷ್ಟು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಂದ ರಾಜ್ಯದ ನಗರೆ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ 


[) 


ಪಾಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ: 
ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯೃದ್ಧಿ 
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ 
ಮೇಲ್ಲೇತುಪೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ ಪಾಸ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು |. 
ಅಮುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು ' ಸೇತುವೆ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅಮುಬಂಧ-ದ ರಲ್ಲ ಪ್ಯಂಯುಸಲಾದ ಹಣದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನೆಅಇ 105 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2೦೦2 


(ಎನ್‌. ನಾಗರಾಜ್‌ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ)] 
ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರು 


LCQ- 1173(1368) ಶ್ರೀೀ.ಹೆಜ್‌.ಎಂ ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯುಂದ ಹುಮಾಯಿತಲಾಧವಲ್ಲು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ; ೦೨-೦3-2೦೭೭ . 


ಅನುಬಂಧಥ-, 


ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮೇಲ್ವೆತುವೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಲ) 
» ಸ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 8.ಮೀಗಳಲಿ ಮೊತ 


ಫೆಬ್ರವರಿ, ೭೦೭೭ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳ ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೇಡ್‌ ಸಪರೇಟರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (೦೦14-15 ರಲ್ಲ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (2೦16-17 ರಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


+ 
ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 3 ಸಂಖ್ಯೆ 

ಮಂಗೆಸೂಳ - ಲಕ್ಷಂತರ (ರಾಹೆ-7ಡ) ಧಾರವಾಡ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಅ ಆರ್‌,ಓ.ಬ ಯ ಎರಡೂ 

ಬದಿಗಳಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆ ಸ 13+48೦ (ಕಿ.ಮೀ 234೬510) ರಲ್ಲ ಸವಲೂರು ಬಳ 2 ಆರ್‌.ಕೆ.ಬ 2 ಸಂಖೆ, 47.94 40,33 


1 ಆರ್‌.ಓ.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಆರ್‌.ಓ.ಬಿ 


ಉಪ ಒಟ್ಟು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- ೭2ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ / ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ 74 ರಲ್ಲ ನೆಲಮಂಗಲ ರೈಲ್ಯೈ 1 ಆರ್‌ಓಟ - 
ನಿಲ್ದಾಣದ (ಕಿ.ಮೀ ೦18೦೦) ಬಳಯ ಬಸವನಹಳ್ಳ ರೈಲೈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ನಲ್ಲ ಆರ್‌.ಯು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು MN 53.64 4.94 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ಯೈೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಪ (ಕಿ.ಮೀ 6+30೦೦) 1 ಆರ್‌ಓಿಜ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ ಪ್ಲ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಸಡ ಪಂಗಪಾಡು ನಗರ 7 ಗ್ರಾಮಾರತರ ಜಲ್ಲೆಯೆ್ಲರಾಜಾನುಪುಂದೆ ಕೃತಾ ಧಗ್‌ ಐಆ 
ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-೨ (ಕಿ.ಮೀ ಡಂ೬18೮) ರಲ್ಲ ಆರ್‌.ಓ.ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 2 ಆರ್‌ಓಬ 61.02 1.78 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಾರಾಯಣಪುರದ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ (ಕಿ.ಮಿ. 36೬840) ಆರ್‌.ಓ.ಬ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -3 ಜಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆಯ - ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರನ್ತೆ (ಎಸ್‌ಎಚ್‌-87) ರಣೆ 19.16ಕಿಮಿೀ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅರ್‌ಓಬಿ 
ರಿಂದ ಬೆಸ್ತಮಾನಹಳ್ಟ (ಎಸ್‌ಎಚ್‌-ಡರ) (ಆನೇಕಲ್‌ ಬಳ ಬೈಪಾಸ್‌, ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್‌ ಸೆಪರೇಟರ್‌; | pe pS ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಆರ್‌ಕಿಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ವಯಾ ಜಗಣಿ. ಹಾರಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ (೦೬.೦೦ ಕ.ಮೀ- ರ್ರ ಸ 145.48 31.9 ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ 
ಕಿಮೀ 2೦.೦8) ರಣ್ನೆ ಅಭವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಅಲ್‌ಹಿಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
2 1 
೦ಗೆಳೊರು ನ ಮಾ: ಛ್ಲೆಯ ರು ವೆ ತಕ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - 4ಬ: ಬೆಂಗ 'ಗರ/ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆಯ - ವರ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಎಅವೇಟಡ್‌ ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ 182.76 847 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾರಿಡಾರ್‌ 


ಕಾರಿಡಾರ್‌, ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮೀಃ1.30೦). 
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- ಅನುಬಂಧ -1 
LCQ -1173(1 366) ಶ್ರೀ.ಹೆಚ್‌.ಎಂ ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: ೦೨-೦3-2೦೭2 


ಕಳೆದೆರಡು ಸವಣ್ಞಣಳೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ. ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮೇಲ್ಪೆತುವೆ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ ಕಾಮಣಾಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಪ) 
4 k ಫೆಬವರಿ 2೦೭೭ರ 
ಸೆ ಣೆ ಫಲ; 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್‌ ಪ i ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 4 ಷರಾ 
} ತಮಿ ತ್ತ ತೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
4 7 
p ತ ಕ [5 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೇಡ್‌ 
ಸಪ್ರೇಟರ್‌, | ಅರ್‌ಓಬಿ 

-ಡ ರ್ರೇಡ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 3 ಗ್ರೇಡ್‌ ಸಪ್ರೇಟರ್‌ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಅರ್‌ಓಬಿ |" 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 

ನಕ್ಷೆಗೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - 4ಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆಯ - ಲ್ಯಾಆ ಜಂಕ್ಷನ್‌. ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ. ಅಂಕ್ಲೆನ್‌, 


5 |ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳ ಗ್ರೇಡ್‌ ಸಪರೇಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಬಳ ಆರ್‌ಕಿಬ ಸಪ್ರೇಟರ್‌ 133.94 72.99 "082 
ನಿರ್ಮಾಣ. F 


J SO 


780.78 515.89 47.91 


| ಮುಖ್ಯ ಗ 
} $ ಫ 


ತ್‌ ಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು, 
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[oS 


ಅನುಬಂಧ-2 


LCQ - 1173(1 368) ಶೀ.ಹೆಚ್‌.ಎಂ ರಮೇಶ್‌ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯುಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 09-೦8-202೦ 
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ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ : ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ರೂ.ಕೋಟಗಳಲ್ಪ) 
ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ 
ಅಂದಾಜು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
pel pe] po fy pe 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟು ಷರಾ 
SNS EG ೧ SUSE 
ಬೃಹತ್‌ ಸೇತುವಗಳು "5 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು) (ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ರೂ. 1೦ ಕೋಣಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಔರ್ನ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-: 7 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ 1 ಪಾಯೆದ ಪಂತ. ಸಬ್‌ ಸಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ ಮತ್ತು 4 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಥಕ್ಷರ್‌ 
ಬಾರಲಕೋಟಿ ಜಲೆಯೇ. 7 161.81 | 189.24 140.02 , [ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೊಜ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
— K ಕ ಸಾಹ ಸತ ಸಾರ್‌ ಸ್‌ ಇರ್‌ ಪಪ 
2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ವ: 8 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ. 8 167.95 197.58 68.59 ಪ್ರಾರಂಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಡ: 11 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, 1 ಪಾಯೆಡ್‌ಫರತೆ 4 ಸಬ್‌ ಸ್ಪಕ್ಷರ್‌, ತ ಸೂಪರ್‌ `ಸೃಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ. 11 227.20 | 249.67 130.03 ಹಾಗೂ ಆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ,ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಸರ್‌ ಸಾನ್‌ ಷಾನ ಫತಹ್‌ ಪಪ 
1 ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4: ೦7 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. 7 160.45 189.95 81.42 ಹೊನ್ನಾವರಾ - ಮಾವಿನಕುರುವೆ (ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ ॥- Uk HON- 
” ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಿಂದ ಕೈ ಚಡಲಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಕ೦5ಸಾತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ 1 ಪಾಯೆದೆ ತಂತೆ. 4 ಸಬ್‌ ಸ್ಥಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ. ಸಾಪರ್‌ಸ್ಥ್‌ರ್‌ ಪ್ರಗತಾಯ್ದಂದೆ: 
ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ್ಡೆಗಳಲ್ಪ. 9 150.34 177.62 69.54 
ಕರು ಸೇತುವೆಗಳು ೧೦ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೇತುವೆ ವೆಚ್ಞ ರೂಸ೦ ಕೋಣ ಮೀರದೆಂತೆ 
| ಪ್ರ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗ ಮುಗಿದಿದ್ದ! ಪಾಯದ ಹಂತ ೮ ಸಬ್‌ ಸಶಲ್‌ ಪಂತ, 4 
ಹಾಗೂ ಜಲ್ಪೆಗಳಲ್ಲ ೭೨ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 29 118.81 i KA 4 ಇ ಠಿ ನ 
ರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 1 ಕೈ ಬಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ2ಿ: ರಾಯಚೊರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೊ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ೦5 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 5 33.63 3 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಥಕ್ಷರ್‌, 1 ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 


. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಕಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ತ) 


ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರ 


§ ಅಂದಾಜು | ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಸ ಇ: ಸಂಖೆ, ಮು ky 
ಕಸ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು 
ವೆಚ್ಚ 
ಚ 
1 2 3 4 5 6 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ: ದಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ 37 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್‌ ಫ್ಥಕ್ಷರ್‌. 2 ಸೂಪರ್‌ ಸಕ್ಷರ್‌, 2 ಅಹ್ರೋಜ್‌ 
3 [4ಡಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ . 42 90.40 105.70 86.99 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 1 ಕೈ ಜಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ4: ಹೊನ್ನಾವರ ಹಾಗೂ ಜೋಯ್ತ್ದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲ ೦೨ 2 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್‌ ಸ್ಟಕ್ಷರ್‌, ೭ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಸಕ್ಷರ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ 
4 |S “ 3 ಇ 5 15.72 po ಪ್ರಜ ಅ 
ಸೇತುವೆಗೆಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ಮತ್ತು 4 ಕೈ ಬಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ6: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ, ಹಳಿಯಾಳ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು 2 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಪಾಯದ ಹಂತ, 3 ಸಬ್‌ ಸ್ಥಶ್ನರ್‌ ಆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 
5 ಮೂಕುಗತೆರ 1೦ iy 18 22.69 Fu 
ಮುಂಡುಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲ 18 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ N ಹಂತ, 1 ಕ್ಯೆ ಚಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3 ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ6: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಕಿವಮೊದ್ಗ ಜಲ್ಲೆಗೆಳಲ್ಲ 21 12 ಮುಗಿದಿದೆ. 2 ಸಬ್‌ ಸ್ಸಕ್ಷರ್‌ 4 ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಂತ ೭ ಸೂಪರ್‌ 
6 | ¥ K 21 31.81 pe - 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ಸ್ವಕ್ಷರ್‌ 'ಹಂತ-ಮತ್ತು 1 ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಮಾ ಸ 
3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ7: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಡಕೇರಿ ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ ೦8 ಸೇತುವೆಗಳ 8 40.20 45.95 44.25 ಆ ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ” ” ” 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- ಎದಿ: ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಭಟ್ಟಳ ಜಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ ೦೨ ಸೇತುವೆಗಳ 8 ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1 ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 
8 [ೊರ್ಮಾಣ 9 39.94 42.57 44.08 ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಪದೆ 
೨ [ನ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎಂ: ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ 18 ಮುಗಿದಿದೆ. 1 ಸಬ್‌ ನ್ಯಕ್ಷರ್‌ ಹಂತ, ವ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಥಕರ್‌, 1 
ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಗಳ್ಪ ೭೭ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 22 |106.82| 123.01 101.11 ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ | 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎ1೦:, ತುಮಕೂರು, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ೨೦ ಣಿ ಸಬ್‌ ಸರ್‌ ಹೋಟ್‌ ರಸೆ 
ಅಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲ ೭4 ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 24 85.11 | 101.12 100.96 ಮುಗಿದಿದೆ, 1 ಸಬ್‌ ಸ್ವಕ್ಷರ್‌ 3 ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಬಳುಗಲ ಮತ್ತು ಗೊಡ್ಗನಪುರ ] 
ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಕಪಿಲಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2016-17 2 46.00 66.00 66.41 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಬುಂದ ಹಜೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, ರಾಜಕುಮಾರ್‌ 
12 |ಎಕ್ಷಟೇನ್‌ಪನ್‌ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿ೦ಣ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಆಂಕ್‌ 1 3.00 2.75 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. ೦.3೦ ಸಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಜೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, ರಾಜಕುಮಾರ್‌ 
ಎಕ್ಷಟೇನ್‌ನ್‌ ತಿರುಮಲಪುರ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವಐಮಾರ್ಗ ಅಂಕ್‌ 1 3.00 2.70 2.60 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಕಿ,ಮಿ. ೧೦.6೦ ನಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
229 |1560.19| 1784.93 1125.98 
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ಕಳೆದೆರಡು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು  : (ರೂ.ಕೋಟಗಳಲ್ಲ) 


[CN 


ಚ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಗುತ್ತಿಗೆ 


ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ರ [ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು 


1 


ಬೆಣ್ಣೆತೊರ 'ಹೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2೦15-16 ರಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) k 


15.10 | 15.13 


14.37 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅ) ಬ.ಜ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ ಮುರ್ಕಅ 
ಮುಲಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.ರದ5ರ ರಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ಅಗೀಕರಣ ಆ) ಮೊಸಲೆ 
ಜಂಡಿಗಸವಿಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೦.77 ರಣ ಸೇತುವೆ ಅಗಅೀಕರಣ ಸಿ) 
ಮೊಸಲೆ ಜಂಡಿಗನವಿಲೆ ರತ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೦.೨5 ರಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ಮರು 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸೇತುವೆಯಟಣ್ಧ ಕೈಜಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


6.42 577 


4.93 


3 ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಹ್ರೋಚ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲವೆ. | 


3 


ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಜೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, ರಾಜಕುಮಾರ್‌ 
ಎಕ್ಷಟೇನ್‌ಶನ್‌ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ 'ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಂಕ್‌ 


ರಸ್ತೆ ಕ,ಮಿ. 185ರ ನಟ್ಟ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


1.40 1.21 


132. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


|ಕೊಡಗು ಜಲ್ಲೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ. ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂಗನದೋಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ೦.೦೦ 
ಕಿ.ಮಿ ನಟ್ಟ ಅಕಾಣಪತಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


7.10 6.35 


ತಳಪಾಯ & ಪಿಯರ್‌ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಬಾ 


ಬಾಲಲೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ . 


30.02 28.46 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪವೆ. 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲಟ್ಲ ಲಪ್‌ 
ರಸೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 369 ರಸ್ತೆಲ್ಲ ಹಿರೇಹಳ್ಳಕ್ಷೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


6.07 5.87 


2.46 


ಪ್ರಾರಂಭಕ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
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." ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನೇತುವೆ ಕರಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ರೂ. ಕೋಟಗೆಳಲ್ಲ) 


| _ _ K ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರ 
ಮ. } ಅಂದಾಜು | ಗುತಿಗೆ ಅಂತ್ಕದವರೆಗೆ 
K pa K ಸರು - > ಸಂಖೆ, py f) Rat 
ಕ್ರಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ _ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಷರಾ 
- ತ್ತ ತ್ರ ¥ 
ಸ್ಸ 
1 . 2 4 5 6 7 
- [ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಬಳ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಥಕರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಮದಿಹಳ್ಳ ಬಳ ಕಿ.ಮೀ.31+43೦ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ'ಮುಭಧೋಳ- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ. 
ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಷಲಗುಂಡಿ ಬಳ ಕಿ.ಮೀ.2212೮೦ ರ್ಣ ಸೇತುವೆ 16.95 | 17.56 6.75 ಮದಿಹಳ್ಳ ಬಳ ಸೇತುವೆಯ ಪರಿಷ್ಣೆತ ವಿನ್ಯಾಸ" ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
” [ನಿರ್ಮಾಣ ' . ' ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
| CS 
. ಒಟ್ಟು 32.67 | 32.65 17.84 


| 
oo ಇಂಜಿನಿಹರ್‌ 


Kl) 


- ಕೈಆಥ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 
Ff 
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